उरो रूग्णालय औंध, पुणे येथील रूग्णालयामध्ये 
विविध बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.३१७/आरोग्य ३अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा : 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (कुष्ठरोग व क्षयरोग) पुणे यांचे पत्र क्र. संसआसे /कुष्ठवक्षय/भांडार 
/पुणेउरो/बांधकामे/प्रमा/१३१५७-५९ दि. १९.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : 

उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक ०१ येथील पत्रान्वये, सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग) 
पुणे यांनी उरो रूग्णालय, औंध पुणे येथील रूग्णालयात करण्यात येणाऱ्या विविध कामाचे अंदाजपत्रके 
शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. सदर अंदाजपत्रके कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग पुणे यांनी तयार केलेले आहे. तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे, जिल्हा शल्य 
चिकित्सक, ठाणे यांनी साक्षांकित केले आहे. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी 
सदर विविध कामांच्या अंदाजपत्रकास तांत्रीक मान्यता प्रदान केलेली आहे. सदर अंदाजपत्रक हे सन २०२२- 
२०२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 


उरो रुग्णालय औंध, पुणे येथील रूग्णालयामध्ये विविध बांधकामे करण्यासाठी wists तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे रुपये ९९,९१,६६०/-(रूपये नव्याण्णव लक्ष एक्याण्णव हजार सहाशे साठ फक्त) इतक्या रकमेस 
सोबत जोडलेल्या RECAPITULATION SHEET नुसार खालील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | कामाचे नांव अंदाजित किंमत (रूपये) 
a उरो रूग्णालय औंध पुणे येथील रूग्णालयाच्या समोरील रस्ता ५९,९९,९९६/- 
डांबरीकरण करणे 
उरो रूग्णालय औंध पुणे येथील समोरील पार्च सुशोभित करणे ९,९३,४८९/- 
उरो रूग्णालय औंध पुणे येथील समोरील बाजूस पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ९,९८,४६८/- 
४ उरो रूग्णालय औंध पुणे येथील किचन टेरेसवर जलरोधिकरण करणे ९,९९,७०७/- 
4 उरो रूग्णालय औंध पुणे येथील रूग्णालयाच्या समोरील मोकळया १०,००,०००/- 
जागेमध्ये वाहनांच्या पार्किंगकरीता लोंखंडी पत्र्याचे शेड बांधणे 
एकूण रूपये ९९,९१,६६०/- 
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अटीव शार्ती :- 


१) 


१०) 


3. 


सदर कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडयास संबंधित मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांची मान्यता घेण्यात यावी. 
काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी 
घेऊनच सुरु करावे. 
सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून 
करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या 
उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम करण्यात याव्यात. 
ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती 
घ्यावे. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. १७७/तां.क.१, दि. १० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६६०/इमारती-२, दि. 
०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात 
याव्यात. 
स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र 
मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 
सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध निधी मधून 
करण्यात यावे. 
शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये “वस्तू व सेवा खरेदीसाठी 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM) याची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचनांनुसार निविदेची कार्यवाही करण्यात 
यावी” 

सदर बांधकामांवरील होणारा खर्च हा “मागणी क्रमांक-एच-८, मुख्यळेखाशीर्ष ४२१०-वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजानिक आरोग्य, ०१-नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय), ११०-रूग्णालये व दवाखाने, (०१) (आओ) 


पंचवार्षिक योजनातर्गत योजना-इमारती (00)(09) मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३-मोठी बांधकामे” या 


लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
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४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ व दि. २०.०९.२०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील 
भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४ अनुसार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५/५/.॥॥४॥8/०७॥॥.9०५.॥) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१११०५९१८०११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
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B H | M R AO 3396f53d7f87cd4d69fecf5cf7005F, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9246B8CCD2E2CB10707678D45E 
A1AD26CC1E4D7BFF7BD2AA 1F253A716B8C448 
M O R F B, cn=ARVIND BHIMRAO MORE 
Date: 2024.09.11 15:57:00 +05'30' 
(अ.भि.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक , आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग) पुणे -६ 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 
७. उपसंचालक आरोग्य सेवा , पुणे मंडळ, पुणे 
८. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम पुणे विभाग, पुणे 
१०. अधिक्षक, उरो रूग्णालय औंध, पुणे 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
१२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती(आरोग्य-३आ). 
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"परिशिष्ट ‘a? 
%.प्रशान) - २०२६ प्रक. 390) y-9 35: 


RECAPITULATION SHEET 


Name of work- Asphalting of road in front of Chest Hospital building at 
Aundh Pune. 


(A) Work Portion Rs. 4,972,654.00 

(B) Testing Charges Rs. 8,140.00 
(C) Royalty Charges Rs. 82,494.00 — 

Net Total Rs. 5,063,288.00 

Add for G. S. T. on (A+B+C) 18% Rs. 911,392.00 

Add for Labour Insurance on (A+B+C) 0.5% Rs. 25,316.00 

Gross Total Rs. 5,999,996.00 

Say Rs. 5,999,996.00 


Name of work- Providing Acoustical Panelling for Entrance Porch at 
Chest Hospital Aundh Pune. 


(A) Work Portion Rs. 837,528.00 
(B) Testing Charges Rs. 690,00 
(C) Royalty Charges Rs. 169.00 
Net Total Rs. 838,387.00 

Add for G. S. 1. on (A+B+C) 18% Rs. 150,910.00 
Add for Labour Insurance on (A+B+C) 0.5% _ Rs. 4,192.00 
Gross Total Rs. 993,489.00 

Say Rs. 993,489.00 


Name of work- Providing and fixing paving block at Chest Hospital 


Aundh Pune. 
(A) Work Portion Rs. 836,461.00 
(B) Testing Charges Rs. 6,050.00 
(C) Royalty Charges | Rs. 78.00 
1 (2) 
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Net Total Rs BaD SSO « Net Total Rs. 842,589.00 

Add for G. S. T. on (A+B+C) 18% Rs, 151,666.00 
Add for Labour Insurance on(A+B+C) 0.5% Rs. 4,213.00 
Gross Total Rs. 9S Gross Total Re Se Rs. 998,468.00 

Say Rs. 998,468.00 


4) Name of work- Providing and applying waterproof treatment of Kitchen 
. terrace at Chest Hospital Aundh Pune.27 


(A) Work Portion Ks. 842,743.00 
(B) Testing Charges Rs. . 690.00 
‘<Q (C) Royalty Charges Rs. 202.00 
Net Total RE Total Rs. 843,635.00 
Add for G. S. T. on (A+B+C) 18% Rs, 151,854.00 
Add for Labour Insurance on(A+B+C) 0.5% Rs. 4,218.00 
Gross Total Rs 909 Gross Total Ra SS Rs. 999,707.00 
Say Rs. 999,707.00 
5) Name of work- Construction of Patra Shed for vehicle parking in Open 
Space opposite Hospital building at Chest Hospital Aundh Pune. 
ary (A) Work Portion Rs. 838,029.00 
(B) Testing Charges Rs. 3,570.00 
(C) Royalty Charges $B 2,283.00 2,283.00 
Net Total Rs. 843,882.00 
Add for G. S. T. on (A+B+C) 18% Rs. 151,899.00 
Add for Labour Insurance on(A+B+C) 0.5% Rs. 4,219.00 
Gross Total Rs) L00Q ga Gross Total Ra La Rs. 1,000,000.00 
Say Rs. 1,000,000.00 
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ABSTRACT 

Total (A) Work Portion Rs. 8,327,415.00 

Total (B) Testing Charges Rs. 19,140.00 

Total (C) Royalty Charges Rs. 85,226.00 

Net a RAB 781.00 Rs. $,431,781.00 

Total G.S.T. on (A+B+C) 18% Rs. 1,517,721.00 

Total Labour Insurance on (A+B+C) 0.5% Rs. 42,158.00 
9 991,660.00 

Gross Total Rs. 991; 

Say _ Rs. 9,991,660.00 


= 


